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【 摘 要 】 随 着 互联 网 + 时 代 的 到 来 ,为 了 针对 目前 全 国 各 地 施工 图 审查 环节 采用 纸 质 文件 模式 数字 化 业务 改造 
需求 ,开发 了 一 种 基于 web 的 线 上 施工 图 纸 审查 管理 系统 。 本 文 介绍 了 施工 图 纸 审查 的 业务 流程 .系统 的 功能 设 
计 与 实现 .关键 技术 等 。 该 系统 实现 了 审查 流程 的 系统 化 .标准化 ,对 图 纸 进行 科学 化 管理 ,提升 了 图 纸 审查 流程 


的 管理 水 平和 服务 效率 与 质量 。 
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1 二 概述 


已 _ 随 着 电子 信息 技术 和 互联 网 技术 的 不 断 发 展 ， 
以 下 “互联 网 + "战略 的 大 背景 下 ,互联 网 和 信息 技 
术 答 建筑 审 图 领域 的 应 用 逐步 开展 , 线 上 数字 化 审 
| 疗 运 而 生 "。 线 上 数字 化 审 图 是 基于 施工 图 审 
[ 弛 务 流程 ,通过 相关 技术 ,使 用 数字 媒体 代替 纸 
质 交 件 进 行 图 纸 资 料 的 网 络 传输 、 存 储 、 审 查 和 管 
理 G 将 图 纸 审 查 与 监管 集 于 一 体 的 施工 图 审 图 过 
程 E 甘 于 信息 技术 和 互联 网 技术 ,在 网 络 上 进行 。 
主 俩 线 上 数字 化 审 图 流程 涉及 项 目 各 参与 方 有 : 建 
设 单位 ,勘察 设计 单位 审查 机 构 .主管 部 门 等 。 传 
统 审 图 项 目 资料 以 及 图 纸 的 管理 模式 以 纸张 为 载 
体 ,以 人 工 管理 为 主 ,已 经 不 能 满足 企业 项 目 资料 
以 及 图 纸 管理 和 敏捷 服务 的 运营 要 求 。 采 用 线 上 
审 图 可 避免 审查 和 接 审 的 人 员 与 建设 .设计 方 的 直 
接 接触 , 审 图 专家 也 可 摆脱 堆积 如 山 的 图 纸 ,做 到 
程序 公开 ,操作 规范 .流程 高 效 。 

本 系统 根据 标准 审 图 流程 和 审 图 参与 方 企业 
的 实际 需求 设计 审 图 流程 ,采用 MVC 模式 ,利用 
ASP. NET 以 及 其 他 Web 技术 ,构建 了 一 个 高 效 的 
线 上 审 图 管理 系统 。 系 统 以 标准 .统一 的 信息 化 存 
储 模 式 对 项 目 资料 和 图 纸 文件 进行 管理 ,不 仅 保证 
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收录 的 图 纸 资料 的 完整 性 和 安全 性 以 及 保密 性 , 同 
时 方便 图 纸 的 打印 下 载 ,以 及 对 图 纸 相 关 项 目 信 息 
的 查询 ,对 相关 企业 进行 规范 高 效 的 审 图 流程 具有 
重大 意义 。 


2 系统 总 体 设 计 


2.1 系统 开发 与 运行 环境 

开发 环境 :系统 开发 硬件 PC 机 ,内 存 4GB ,CPU 
P4 1.7 GHz, 硬盘 100G B 以 上 ; 开发 软件 平台 为 
VS2015 ,数据 库 Microsoft SQL Server 2008 R2 。 

运行 环境 :服务 器 操作 系统 Windows Server 
2003 ,内 存 8G 以 上 , Web 服务 器 IIS 6 以 上 ; 客户 端 
运行 浏览 器 IE11。 
2.2 系统 业务 流程 

通过 调研 审 图 流程 的 业务 需求 ,确定 以 下 流 
程 :首先 建设 单位 进行 项 目 立 项 ,和 审 图 单位 确立 
合同 之 后 ,勘察 单位 、 设 计 单 位 可 以 上 传 备 审 资料 ， 
建设 单位 复核 资料 无 误 后 发 起 初审 请 求 ,审查 机 构 
即 可 开始 审 图 ,其 中 图 纸 审查 包括 pdf 格式 的 图 纸 
和 AutoCAD 的 dwg 格式 图 纸 ,所 有 图 纸 合格 通过 即 
可 颁发 书面 文件 , 知 审 查 完成 有 图 纸 不 通过 , 由 审 
查 单位 填写 意见 ,所 有 意见 被 审核 负责 人 复核 后 ， 
进入 初审 不 通过 竺 复审 状态 。 竺 复审 状态 下 ,勘察 
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设计 单位 需要 对 审查 意见 进行 回复 并 且 重 新 上 传 
修改 后 的 图 纸 ,经 建设 单位 检查 后 发 起 复审 请 求 ， 
直到 全 部 图 纸 通 过 ,审查 机 构 开 出 证 明 。 项 目 竣 工 
并 归档 。 具 体 流程 如 图 1 所 示 。 


待 审 状态 : 设 
计 勘 察 单位 上 
传 图 纸 资料 


建设 单位 发 
起 初审 请 求 


审 图 单位 进行 


图 纸 审查 进入 
初审 中 状态 


人 

S 1 线 上 审 图 管理 系统 流程 
CD) 权 限 状 态 以 及 各 企业 部 门 可 进行 的 操作 见 

表 1。 


3 系统 功能 设计 与 实现 


本 系统 采用 B/S 架构 ,使 得 所 有 企业 办 公 都 只 
用 在 一 个 平台 上 即 可 完成 ,系统 架构 如 图 2 所 示 。 

本 系统 根据 不 同 单位 不 同 的 业务 流程 ,主要 包 
括 以 下 几 大 功能 模块 :流程 控制 功能 模块 .图 纸 管 
理 功能 模块 图 纸 审查 功能 模块 ;还 有 其 他 用 户 功 
能 模块 ,如 注册 登陆 消息 功能 等 等 。 本 文 主要 介 
绍 审 图 相关 的 三 个 功能 模块 。 

(1) 流 程控 制 功能 模块 

整个 审 图 流程 控制 ,从 项 目 发 起 到 审查 结束 办 
理 合格 证 ,不 同 单位 在 不 同 项 目的 不 同时 刻 能 进行 
不 同 的 操作 ,使 审 图 流程 按 一 定 规范 进行 下 去 。 


表 1 


线 上 审 图 管理 系统 流程 说 明 


描述 


设计 单位 


审查 
单位 | 位 


设计 单位 可 以 上 传 图 纸 


上 传 图 纸 


NULL 


进入 发 起 初审 请 求 状 
态 , 等 待 审 图 单位 受理 


只 能 查看 


NULL 


进入 初审 已 受理 状态 ， 
可 以 进行 进行 下 一 步 判 
断 ( 资 料 不 全 , 进行 初 
审 ) 


只 能 查看 


NULL 


资料 不 全 状态 , 等 待 设 

计 单 位 修改 上 传 资料 ， 

等 待 建设 单位 复核 并 发 
起 初审 请 求 


图 纸 上 传 完成 , 进入 初 
审 中 , 可 以 添加 意见 , 以 
及 进行 意见 复核 


初审 通过 , 单 体 审查 结 
束 


上 传 图 纸 


可 以 查看 图 
纸 , 不 能 查 
看 意见 


只 能 查看 图 
纸 


NULL 


可 以 添 

加 意 

见 , 复 | 只 能 查 
核 人 可 | 看 
以 复核 

意见 

只 能 查 | 只 能 查 


初审 未 通过 , 可 以 上 传 
下 一 版 次 图 纸 , 并 回复 
意见 


进入 发 起 复审 请 求 状 
态 , 等 待 审 图 单位 受理 


可 以 回复 意 

见 , 设计 负 

责 人 可 以 复 
核 回 复 


只 能 查看 前 
版 本 图 纸 及 
意见 和 回复 


可 以 进行 下 一 步 判 断 
(资料 不 全 或 者 进入 复 
审 ) 


资料 不 全 状态 , 等 待 设 

计 单 位 修改 上 传 资料 ， 

等 待 建设 单位 复核 并 发 
起 复审 请 求 


上 传 复审 图 
纸 (002 版 
次 ) 


只 能 查看 前 
版 本 图 纸 及 
意见 和 回复 


复审 中 


图 纸 上 传 完成 , 进入 复 
审 中 , 可 以 添加 意见 , 以 
及 进行 意见 复核 


复审 通过 , 单 体 审查 结 
束 


复审 未 通过 , 生成 下 一 
版 次 , 可 以 上 传 图 纸 , 并 
回复 意见 


能 查看 当前 
版 本 图 纸 ， 
以 及 前 版 本 
图 纸 及 意见 
和 回复 


只 能 查看 图 
纸 及 意见 


可 以 回复 意 

见 ,设计 负 

责 人 可 以 复 
核 回复 


当前 图 | 只 能 查 
纸 意 | 看 
见 , 复 
核 人 复 
核 当前 
意见 
只 能 查 
看 图 纸 | 只 能 查 
及 旧版 | 看 
次 意见 
只 能 查 
看 图 纸 只 能 查 
及 旧版 | 看 
次 意见 
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一 (2) 备 审 资料 文件 图 纸 上 传 功能 模块 
人 -在 待 初审 .初审 资料 不 全 、 审 核 未 通过 待 复审 、 
复 朝 资 料 不 全 ,这 几 个 状态 下 设计 单位 可 以 修改 竺 
宁 资 料 , 并 上 传 相应 文件 以 及 图 纸 ,并且 在 审核 未 
通过 状态 下 可 以 对 图 纸 的 意见 进行 回复 ,在 其 他 状 
态 到 只 能 查看 图 纸 信息 ,根据 不 同人 员 权限 可 以 下 
载 时 J 印 该 人 员 负 责 的 专业 的 图 纸 , 不 能 进行 修改 。 
.和 (3) 图 纸 审 查 审查 功能 模块 
-人 在 初审 中 ,复审 中 这 两 个 状态 下 , 审查 单位 可 
以 对 图 纸 进行 批注 审查 ,并 提出 意见 ,或 者 给 予 合 
格 图 纸 通过 审核 ,在 其 他 状态 下 只 能 查看 图 纸 和 意 
见 , 还 有 设计 单位 的 回复 。 

(4) 其 他 功能 页 面 

管理 员 页 面 .用 户 注册 登陆 页 面 . 消 息 中 心平 
台 主 页 等 常规 页 面 ,是 平台 基础 的 信息 化 办 公 功 能 。 

(5) 信 息 安全 部 分 

系统 根据 权限 限制 上 传 和 下 载 图 纸 , 保 障 图 纸 
不 会 轻易 外 泄 。 加 密 用 户 信息 保障 用 户 信息 在 传 
输 过 程 中 的 安全 ,而 且 在 审 图 流程 中 ,在 关键 步 又 
采用 短信 验证 的 方式 保证 审 图 的 有 效 性 和 安全 性 。 
而 且 在 上 传 下 载 时 都 进行 了 文件 的 加 密 处 理 ,确保 
了 图 纸 在 传输 过 程 中 的 保密 性 。 

主流 的 无 纸 化 办 公 功 能 和 基于 这 些 之 上 的 审 
图 功能 ,集合 成 完整 的 线 上 施工 图 纸 审查 管理 系 
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2 线 上 审 图 管理 系统 架构 图 


统 , 使 得 传统 的 线 下 审 图 业务 能 够 在 线 上 规范 高 效 
的 完成 。 


4 系统 主要 关键 技术 


本 系统 主要 采用 ASP. NET 框架 技术 ,使 用 C# 
语言 进行 开发 ,采用 MVC 开发 模式 ,使 用 AJAX 技 
术 进 行 数据 交换 。 

4.1 ASP.NET 框架 与 AJAX 技术 

ASP. NET 是 微软 提出 的 用 于 创建 动态 Web 内 
容 的 一 种 强大 的 服务 器 端 技术 。ASP 技术 仅仅 是 微 
软 在 IIS 的 框架 结构 上 进行 的 一 个 扩展 ,而 
ASE. NET 与 ASP 相 比 可 以 说 是 一 个 质 的 飞跃 。 

ASP. NET 与 其 底层 框架 . NET 紧密 结合 ,为 动 
态 的 Web 开发 技术 提供 了 丰富 而 强大 的 类 库 资 
源 。NET 是 微软 推出 的 一 个 跨 操 作 系统 、 跨 平台 的 
应 用 体系 框架 ,由 于 . NET 提供 了 跨 平台 的 机 制 ， 
此 随 着 . NET 架构 移植 到 其 他 操作 系统 中 ,在 . NET 
框架 上 开发 的 所 有 应 用 程序 ,包括 应 用 ASP. NET 技 
术 的 Web 应 用 程序 ,也 将 一 并 移植 过 去 而 不 需要 做 
任何 改动 。 

AJAX 技术 在 Web 应 用 中 已 被 广泛 引用 ,其 理 
念 是 按 需 取 数 ,能 避免 客户 端 程序 加 载 大量 元 余数 
据 。 通 过 异步 请 求 机 制 , 实 现 页 面 局 部 刷新 ” , 提 
升 用 户 体验 效果 和 系统 性 能 ” 。 
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4.2 ”基于 MVC 模式 的 Web 开发 
MVC 设计 模式 是 模型 .视图 以 及 控制 器 的 简 
称 ,MVC 模式 在 原先 的 视窗 的 计算 机 上 管理 和 用 户 
之 间 进 行 交 互 , 随 着 . NET 平台 操作 技术 的 成 熟 ， 
MVC 设计 模式 的 娴熟 运用 ,使 得 逐渐 成 为 当前 设计 
交互 式 运用 上 的 标准 。 
视图 是 包含 基于 BootStrap 框架 的 html 页 面 ,用 
于 接收 用 户 输入 数据 和 显示 数据 ,为 用 户 提供 一 种 
交互 式 操作 的 界面 ; 控制 器 是 ASP. NET 的 后 台 CS 
文件 和 Web Services , 封装 相应 的 业务 逻辑 控制 方 
法 , 仅 向 外 界 提 供 统一 的 访问 接口 ,视图 界面 与 用 
户 的 交互 操作 反馈 给 控制 器 ,从 而 实现 系统 的 业务 
逻辑 处 理 , 在 这 个 过 程 中 ,用 户 并 不 需要 了 解 业务 
逻辑 的 具体 技术 实现 ; 模型 封装 了 系统 的 数据 模型 
生疏 问 的 实现 ,可 以 供 控制 器 调用 基于 不 同 数据 库 
站 和 台 。 
OMVC 模式 的 应 用 明晰 了 应 用 系统 的 结构 ,构建 
了 兢 耦 合 高 内 聚 、 易 扩展 的 应 用 系统 ,能 够 适应 复 
茶 前 业务 需求 ,同时 MVC 模式 进一步 减少 页 面 依赖 
性 有 效 提升 代码 复 用 ,系统 结构 的 设计 更 加 清晰 ， 
系统 效率 进一步 提高 。 


5 结束 语 


线 上 施工 图 纸 审查 管理 系统 是 审 图 相关 企业 

部 门 无 纸 化 办 公 的 重要 部 分 ,也 是 企业 信息 化 的 重 

要 内 容 。 系 统 的 建立 依照 传统 的 审 图 流程 模式 , 规 

范 了 图 纸 文件 的 存储 方式 ,方便 各 企业 对 图 纸 的 管 

理 , 减 少 了 纸张 的 使 用 ,促进 了 图 纸 文件 的 科学 化 

管理 。 系 统 的 使 用 节省 了 人 力 资源 和 经 济 成 本 , 提 

高 了 审 图 的 效率 以 及 规范 了 审 图 的 流程 。 本 系统 

还 在 和 合作 审 图 单位 联合 完善 当中 。 
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Design and Implementation of Online Construction Drawings 


Review Management System 
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Abstract: With the arrival of the Internet plus era,we developed a web-based online construction drawings re- 


viewing and managing system ,to meet the digitization transformation requirements of construction drawing reviewing 


work from traditional paper document mode all over the country. This paper introduces the business process of the 


construction drawing review ,the function design and implementation of the system ,the key technologies , and etc. 


The system realizes the systematization and standardization of the reviewing process ,which scientifically manages the 


drawings and improves the management level and the service efficiency and quality of the drawing review process. 
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